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8 Αυγούστου 2014 


ΔΙ ΑΚΗΡΥΞΕ ΙΣ 

(ΐ) 

ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ 
ΔΑΣΑΡΧΕΙΟ ΠΑΡΝΗΘΑΣ 

Αριθμ. 2551 

Το Δασαρχείο Πάρνηθας προκηρύσσει δημόσιο μει¬ 
οδοτικό διαγωνισμό με σύστημα προσφοράς με επί 
μέρους ποσοστά έκπτωσης (σε συμπληρωμένο τιμο¬ 
λόγιο ομαδοποιημένων τιμών της υπηρεσίας, με έλεγ¬ 
χο ομαλότητας των επί μέρους ποσοστών έκπτωσης), 
του άρθρου 6 του Ν. 3669/08 (ΚΔΕ) και με κριτήριο για 
την ανάθεση της σύμβασης τη χαμηλότερη τιμή, όπως 
ειδικότερα ορίζεται στο άρθρο 26 του Ν. 3669/08 «Κύ¬ 
ρωση της κωδικοποίησης της νομοθεσίας κατασκευής 
δημοσίων έργων (και κατά τα λοιπά όπως αναφέρεται 
στην αναλυτική Διακήρυξη), για την ανάδειξη αναδό- 
χου εκτέλεσης των εργασιών του δασοτεχνικού έργου: 
ΑΝΤΙΠΥΡΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΑΣΟΥΣ ΤΑ- 
ΤΟΙΟΥ, Προϋπολογισμού: 1.229.182,99 με Φ.Π.Α. σύμφωνα 
με τους όρους της εγκεκριμένης, με την αριθμ. 2002/ 
25-8-2010 απόφαση Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής, 
μελέτης του έργου. 

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στις 26/8/2014 ημέρα 
Τρίτη και ώρα 10.00 π.μ. στα γραφεία του Δασαρχείου 
Πάρνηθας ενώπιον της αρμόδιας επιτροπής. 

Το έργο έχει ενταχθεί στο Μέτρο 226 «Αποκατάσταση 
Δασοκομικού Δυναμικού και εισαγωγή Δράσεων πρόλη¬ 
ψης», Δράση 1 «Βελτίωση των συνθηκών πρόληψης για 
την αντιπυρική προστασία των δασών και των δασικών 
εκτάσεων και αποκατάσταση δασών και δασικών εκτά¬ 
σεων που έχουν υποστεί καταστροφές κυρίως από τις 
πυρκαγιές» του Προγράμματος «Αγροτική Ανάπτυξης 
της Ελλάδας 2007-2013» (ΠΑΑ) σύμφωνα με την αριθμ. 
168612/446/19-3-2012 απόφαση έγκρισης και Κωδικό πρά¬ 
ξης (ΟΠΣΑΑ) 175253. Το έργο είναι συγχρηματοδοτούμε- 
νο από την Ε.Ε. με ποσοστό 80% και ποσοστό εθνικής 
συμμετοχής 20%. 

Στη δημοπρασία γίνονται δεκτές: 

Μεμονωμένες εργοληπτικές επιχειρήσεις: 

α. Εγγεγραμμένες 

αΐ. στο Μητρώο Εργοληπτικών Επιχειρήσεων (Μ.Ε.ΕΠ.) 
που τηρείται στη ΓΓΔΕ του ΥΠΕΧΩΔΕ εφόσον ανήκουν 
στην 2η, 3η, και 4η τάξη εντός νομού και 2η, 3η, τάξη 


εκτός νομού για έργα κατηγορίας ΠΡΑΣΙΝΟΥ (στελε¬ 
χωμένες από Δασολόγο ή Δασοπόνο). 

β. Προερχόμενες από κράτη - μέλη της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.) 
ή από κράτη που έχουν υπογράψει την συμφωνία για 
τις Δημόσιες Συμβάσεις (Σ.Δ.Σ.) του Παγκόσμιου Οργα¬ 
νισμού Εμπορίου (Π.Ο.Ε.), ή που προέρχονται από τρί¬ 
τες χώρες που έχουν υπογράψει διμερείς συμφωνίες 
σύνδεσης με την Ευρωπαϊκή Ένωση και έχουν κυρωθεί 
με σχετική απόφαση του αρμοδίου οργάνου, στα οποία 
τηρούνται επίσημοι κατάλογοι αναγνωρισμένων εργο¬ 
ληπτών, εφόσον είναι εγγεγραμμένες στους καταλό¬ 
γους αυτούς και σε τάξη και κατηγορία αντίστοιχη με 
τις καλούμενες του Ελληνικού Μητρώου Μ.Ε.ΕΠ. 

γ. Προερχόμενες από ως ανωτέρω β' κράτη, στα οποία 
δεν τηρούνται επίσημοι κατάλογοι αναγνωρισμένων ερ¬ 
γοληπτών, εφόσον αποδεικνύουν ότι έχουν εκτελέσει 
έργα παρόμοια με το δημοπρατούμενο, από ποιοτική 
και ποσοτική άποψη. 

δ. Εργολήπτες Δημοσίων ΔασοτεχνικώνΈργων (ΕΔΔΕ) 
του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, 
εφόσον ανήκουν στην Δ' τάξη, σύμφωνα με τα άρθρα 
16 και 17 του Π.Δ. 437/81. 

Κοινοπραξίες Εργοληπτικών Επιχειρήσεων των παρα¬ 
πάνω περιπτώσεων α, β και γ σε οποιονδήποτε συνδυα¬ 
σμό μεταξύ τους, υπό τους όρους του άρθρου 16 παρ. 7 
του Ν. 3669/08 (ΚΔΕ) (Κοινοπραξία στην ίδια κατηγορία) 
και υπό τον όρο ότι κάθε Εργοληπτική Επιχείρηση θα 
συμμετέχει στο κοινοπρακτικό σχήμα με ποσοστό όχι 
μικρότερο του 25% της καλούμενης κατηγορίας. 

Κοινοπραξίες εργοληπτικών επιχειρήσεων για την κά¬ 
λυψη των διαφόρων κατηγοριών των εργασιών του έργου 
υπό τους όρους της παρ. 3 του άρθρου 16 του Ν. 3669/08 
(ΚΔΕ). Το ποσοστό συμμετοχής της κάθε επιχείρησης 
στο κοινοπρακτικό σχήμα προκύπτει από τον προϋπολο¬ 
γισμό της κατηγορίας για την οποία αυτή συμμετέχει και 
δεν είναι απαραίτητο να αναγράφεται, στην περίπτωση 
δε που αναγράφει λανθασμένα, δεν επηρεάζεται το κύ¬ 
ρος της συμμετοχής της επιχείρησης και της κοινοπρα¬ 
ξίας. Κατηγορία εργασιών με ποσοστό κάτω του 10% 
του προϋπολογισμού του έργου (χωρίς αναθεώρηση και 
Φ.Π.Α.), εφόσον δεν καλείται στη δημοπρασία, αθροίζεται 
στον προϋπολογισμό της μεγαλύτερης κατηγορίας. 

Κάθε εργοληπτική επιχείρηση συμμετέχει είτε μεμο¬ 
νωμένα είτε ως μέλος ενός κοινοπρακτικού σχήματος. 
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Γίνονται επίσης δεκτές και μεμονωμένες εργοληπτικές 
επιχειρήσεις ή κοινοπραξίες εργοληπτικών επιχειρή¬ 
σεων κατ’ εφαρμογή της παρ. 9 του άρθρου 16 του 
Ν. 3669/08 (ΚΔΕ) («κύρια κατηγορία»). Κατά τα λοιπά 
εφαρμόζονται οι ισχύουσες διατάξεις για τη συμμετοχή 
εργοληπτικών επιχειρήσεων σε διαγωνισμούς για την 
κατασκευή Δημοσίων Έργων. 

Τα τεύχη δημοπράτησης, θα διατίθενται από το Δα¬ 
σαρχείο Πάρνηθας, Λ. Θρακομακεδόνων 142 Αχαρνές, 
μέχρι 22/8/2014 κατά τις εργάσιμες μέρες και κατά τις 
ώρες 10.00 - 13.00. Πληροφορίες Γ. Ζαρείφης και Π. 
Γιαννακόπουλος τηλ.: 210-2434061. 

Απαιτείται η παραλαβή σφραγισμένου Εντύπου Οικο¬ 
νομικής Προσφοράς μέχρι την Πέμπτη 22/8/2014 πριν 
τον διαγωνισμό. 

Για την έγκυρη συμμετοχή στο διαγωνισμό κατατίθε¬ 
νται από τους διαγωνιζόμενους, κατά τους όρους του 
άρθρου 23 παρ. 1 του Ν. 3669/08, εγγυητικές επιστολές 
συμμετοχής, που ανέρχονται σε ποσοστό 2% επί του 
προϋπολογισμού της υπηρεσίας, χωρίς αναθεώρηση 
και Φ.Π.Α., ήτοι στο ποσό των 19.426,70€. Οι εγγυητικές 
επιστολές απευθύνονται στο Δασαρχείο Πάρνηθας και 
σε περίπτωση διαγωνιζόμενης κοινοπραξίας πρέπει να 
είναι κοινές υπέρ όλων των μελών της. 

Αχαρνές, 1 Αυγούστου 2014 

Ο Δασάρχης 
ΙΩΑΝΝΗΣ ΖΙΑΖΙΑΡΗΣ 

-♦- 

( 2 ) 

ΔΗΜΟΣ ΠΕΙΡΑΙΑ 


Αριθμ. Διακ. 33268/675 

Ο Δήμος Πειραιά διακηρύσσει ότι: 

Στις 16 Σεπτεμβρίου 2014 ημέρα Τρίτη και ώρα 10.00 
π.μ. στο Κεντρικό Κατάστημα του Δήμου (I. Δραγάτση 
12, Πλ. Κοραή, 7ος όροφος) ενώπιον της Επιτροπής Δι¬ 
αγωνισμού θα γίνει ανοικτός δημόσιος μειοδοτικός δια¬ 
γωνισμός με σφραγισμένες προσφορές, με το σύστημα 
επιμέρους ποσοστών έκπτωσης κατά ομάδες τιμών σε 
συμπληρωμένο πρωτότυπο επικυρωμένο έντυπο ομαδο- 
ποιημένων τιμών της Υπηρεσίας με έλεγχο ομαλότητας 
των επιμέρους ποσοστών έκπτωσης, για την ανάδειξη 
αναδόχου εκτέλεσης του έργου: «Κατασκευή εξωτερι¬ 
κών διακλαδώσεων λυμάτων στην Ε' Δημοτική Κοι¬ 
νότητα, ΑΑΕ 3Β/2014», προϋπολογισμού 243.902,44 € 
πλέον ΦΠΑ, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3669/08, 
όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν, με χρηματοδότηση 
του έργου από τα ανταποδοτικά τέλη. 

Στο διαγωνισμό δικαιούνται να συμμετάσχουν: 
Μεμονωμένες εργοληπτικές επιχειρήσεις: 
α. Εγγεγραμμένες στο Μητρώο Εργοληπτικών Επι¬ 
χειρήσεων (Μ.Ε.ΕΠ.) που τηρείται στη Γ.Γ.Δ.Ε. του Υ.ΠΕ. 
ΧΩ.Δ.Ε., εφόσον ανήκουν στην Α2, 1η και 2η τάξη για 
έργα κατηγορίας ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ, 
β. Προερχόμενες από κράτη - μέλη της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.) 
ή από κράτη που έχουν υπογράψει την συμφωνία για 
τις Δημόσιες Συμβάσεις (Σ.Δ.Σ.) του Παγκόσμιου Οργα¬ 
νισμού Εμπορίου (Π.Ο.Ε.), στα οποία τηρούνται επίσημοι 
κατάλογοι αναγνωρισμένων εργοληπτών, εφόσον είναι 
εγγεγραμμένες στους καταλόγους αυτούς και σε τάξη 
και κατηγορία αντίστοιχη με τις καλούμενες του Ελλη¬ 
νικού Μητρώου Μ.Ε.ΕΠ. και 


γ. Προερχόμενες από ως ανωτέρω β' κράτη, στα οποία 
δεν τηρούνται επίσημοι κατάλογοι αναγνωρισμένων 
εργοληπτών, εφόσον αποδεικνύουν ότι έχουν εκτελέσει 
έργα παρόμοια με το δημοπρατούμενο, από ποιοτική 
και ποσοτική άποψη. 

Κοινοπραξίες Εργ. Επ. των παραπάνω περιπτώσεων 
α, β και γ σε οποιονδήποτε συνδυασμό μεταξύ τους, 
υπό τους όρους του άρθρου 16 παρ. 7 του Ν. 3669/08 
(ΚΔΕ) (Κοινοπραξία στην ίδια κατηγορία) και υπό τον 
όρο ότι κάθε Εργοληπτική Επιχείρηση θα συμμετέχει 
στο κοινοπρακτικό σχήμα με ποσοστό όχι μικρότερο 
του 25% της καλούμενης κατηγορίας. 

Κοινοπραξίες εργοληπτικών επιχειρήσεων για την 
κάλυψη των διαφόρων κατηγοριών των εργασιών του 
έργου υπό τους όρους της παρ. 3 του άρθρου 16 του 
Ν. 3669/08 (ΚΔΕ). Το ποσοστό συμμετοχής της κάθε 
επιχείρησης στο κοινοπρακτικό σχήμα προκύπτει από 
τον προϋπολογισμό της κατηγορίας για την οποία αυτή 
συμμετέχει και δεν είναι απαραίτητο να αναγράφεται. 
Κατηγορία εργασιών με ποσοστό κάτω του 10% του 
προϋπολογισμού του έργου (χωρίς αναθεώρηση και 
Φ.Π.Α.), εφόσον δεν καλείται στη δημοπρασία, αθροίζε¬ 
ται στον προϋπολογισμό της μεγαλύτερης κατηγορίας. 

Κοινοπραξίες εργοληπτικών επιχειρήσεων εγγεγραμ¬ 
μένων στην τάξη Α2,1η, 2η του Μ.Ε.ΕΠ. για έργα κατη¬ 
γορίας ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ, με τις προϋποθέσεις της παρ. 10 
του άρθρου 16 του Ν. 3669/08 (ΚΔΕ) (αναβάθμιση ορίου 
λόγω κοινοπραξίας). 

Κάθε εργοληπτική επιχείρηση συμμετέχει είτε μεμο¬ 
νωμένα είτε ως μέλος ενός κοινοπρακτικού σχήματος. 
Γίνονται επίσης δεκτές και μεμονωμένες εργοληπτικές 
επιχειρήσεις ή κοινοπραξίες εργοληπτικών επιχειρή¬ 
σεων κατ’ εφαρμογή της παρ. 9 του άρθρου 16 του 
ν. 3669/08 («κύρια κατηγορία»). Κατά τα λοιπά εφαρ¬ 
μόζονται οι ισχύουσες διατάξεις για τη συμμετοχή 
εργοληπτικών επιχειρήσεων σε διαγωνισμούς για την 
κατασκευή Δημοσίων Έργων. 

Οι αλλοδαπές επιχειρήσεις δύναται να συμμετέχουν 
εφόσον πληρούν τις προϋποθέσεις της παρ. 21.1.1 β και 
21.1.1γ των όρων της διακήρυξης. 

Η εγγύηση συμμετοχής ορίζεται σε 4.729,79 €, σε 
γραμμάτιο κατάθεσης του Τ.Π. και Δ. ή σε εγγυητική 
επιστολή αναγνωρισμένης Τράπεζας ή του ΕΤΑΑ (πρώην 
ΤΣΜΕΔΕ) και θα ισχύει για τουλάχιστον 210 ημέρες από 
τη δημοπράτηση του έργου. 

Τεύχη του διαγωνισμού θα δίδονται προς τους ενδι¬ 
αφερομένους από το Τμήμα Αποχέτευσης του Δήμου 
Πειραιά, ενώ (εκτός από το έντυπο προσφοράς) θα είναι 
διαθέσιμα και από την ιστοσελίδα του Δήμου: νννννν. 
ρίΓ3βυ5.9ον.9Γ/Οθί3υΙ1.35ρχ?ΐ30ίά=678. 

ΠΡΟΣΟΧΗ!!! Θεωρημένο έντυπο προσφοράς θα δίνεται 
μέχρι και την Πέμπτη 11 Σεπτεμβρίου 2014 από το Τμήμα 
Αποχέτευσης. 

Γ ια περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι 
μπορούν να απευθύνονται στο Τμήμα Αποχέτευσης (Ευ¬ 
αγγελίστριας 21 και 34ου Συντάγματος Πεζικού, τηλ.: 
2014199813) κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες. 

Η παρούσα θα σταλεί για δημοσίευση στον τύπο και 
στο Φ.Ε.Κ./τ. ΔΔΣ. Τα έξοδα δημοσίευσης θα βαρύνουν 
τον ανάδοχο. 

Πειραιάς, 4 Αυγούστου 2014 

Ο Δήμαρχος και με ειδική εντολή 
Ο Γ ενικός Γ ραμματέας 
ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΔΙΑΜΑΝΤΙΔΗΣ 
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ΔΗΜΟΣ ΠΕΙΡΑΙΑ 
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Αριθμ. Διακ.: 33269/674 

Ο Δήμος Πειραιά διακηρύσσει ότι: 

Στις 9 Σεπτεμβρίου 2014 ημέρα Τρίτη και ώρα 10.00 
π.μ. στο Κεντρικό Κατάστημα του Δήμου (I. Δραγάτση 
12, Πλ. Κοραή, 7ος όροφος) ενώπιον της Επιτροπής Δι¬ 
αγωνισμού θα γίνει ανοικτός δημόσιος μειοδοτικός δια¬ 
γωνισμός με σφραγισμένες προσφορές, με το σύστημα 
επιμέρους ποσοστών έκπτωσης κατά ομάδες τιμών σε 
συμπληρωμένο πρωτότυπο επικυρωμένο έντυπο ομαδο- 
ποιημένων τιμών της Υπηρεσίας με έλεγχο ομαλότητας 
των επιμέρους ποσοστών έκπτωσης, για την ανάδειξη 
αναδόχου εκτέλεσης του έργου: «Κατασκευή εξωτε¬ 
ρικών διακλαδώσεων λυμάτων στις Α', Β', Γ' και Δ' 
Δημοτικές Κοινότητες, ΑΑΕ 3Α/2014», προϋπολογισμού 
243.902,44 € πλέον ΦΠΑ, σύμφωνα με τις διατάξεις του 
Ν. 3669/08, όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν, με χρη¬ 
ματοδότηση του έργου από τα ανταποδοτικά τέλη. 
Στο διαγωνισμό δικαιούνται να συμμετάσχουν: 
Μεμονωμένες εργοληπτικές επιχειρήσεις: 
α. Εγγεγραμμένες στο Μητρώο Εργοληπτικών Επι¬ 
χειρήσεων (Μ.Ε.ΕΠ.) που τηρείται στη Γ.Γ.Δ.Ε. του Υ.ΠΕ. 
ΧΩ.Δ.Ε., εφόσον ανήκουν στην Α2, 1η και 2η τάξη για 
έργα κατηγορίας ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ, 
β. Προερχόμενες από κράτη - μέλη της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.) 
ή από κράτη που έχουν υπογράψει την συμφωνία για 
τις Δημόσιες Συμβάσεις (Σ.Δ.Σ.) του Παγκόσμιου Οργα¬ 
νισμού Εμπορίου (Π.Ο.Ε.), στα οποία τηρούνται επίσημοι 
κατάλογοι αναγνωρισμένων εργοληπτών, εφόσον είναι 
εγγεγραμμένες στους καταλόγους αυτούς και σε τάξη 
και κατηγορία αντίστοιχη με τις καλούμενες του Ελλη¬ 
νικού Μητρώου Μ.Ε.ΕΠ. και 
γ. Προερχόμενες από ως ανωτέρω β' κράτη, στα οποία 
δεν τηρούνται επίσημοι κατάλογοι αναγνωρισμένων 
εργοληπτών, εφόσον αποδεικνύουν ότι έχουν εκτελέσει 
έργα παρόμοια με το δημοπρατούμενο, από ποιοτική 
και ποσοτική άποψη. 

Κοινοπραξίες Εργ. Επ. των παραπάνω περιπτώσεων 
α, β και γ σε οποιονδήποτε συνδυασμό μεταξύ τους, 
υπό τους όρους του άρθρου 16 παρ. 7 του Ν. 3669/08 
(ΚΔΕ) (Κοινοπραξία στην ίδια κατηγορία) και υπό τον 
όρο ότι κάθε Εργοληπτική Επιχείρηση θα συμμετέχει 
στο κοινοπρακτικό σχήμα με ποσοστό όχι μικρότερο 
του 25% της καλούμενης κατηγορίας. 

Κοινοπραξίες εργοληπτικών επιχειρήσεων για την 
κάλυψη των διαφόρων κατηγοριών των εργασιών του 
έργου υπό τους όρους της παρ. 3 του άρθρου 16 του 
Ν. 3669/08 (ΚΔΕ). Το ποσοστό συμμετοχής της κάθε 
επιχείρησης στο κοινοπρακτικό σχήμα προκύπτει από 
τον προϋπολογισμό της κατηγορίας για την οποία αυτή 
συμμετέχει και δεν είναι απαραίτητο να αναγράφεται. 
Κατηγορία εργασιών με ποσοστό κάτω του 10% του 
προϋπολογισμού του έργου (χωρίς αναθεώρηση και 
Φ.Π.Α.), εφόσον δεν καλείται στη δημοπρασία, αθροίζε¬ 
ται στον προϋπολογισμό της μεγαλύτερης κατηγορίας. 

Κοινοπραξίες εργοληπτικών επιχειρήσεων εγγεγραμ¬ 
μένων στην τάξη Α2,1η, 2η του Μ.Ε.ΕΠ. για έργα κατη¬ 
γορίας ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ, με τις προϋποθέσεις της παρ. 10 
του άρθρου 16 του Ν. 3669/08 (ΚΔΕ) (αναβάθμιση ορίου 
λόγω κοινοπραξίας). 


Κάθε εργοληπτική επιχείρηση συμμετέχει είτε μεμο¬ 
νωμένα είτε ως μέλος ενός κοινοπρακτικού σχήματος. 
Γίνονται επίσης δεκτές και μεμονωμένες εργοληπτικές 
επιχειρήσεις ή κοινοπραξίες εργοληπτικών επιχειρή¬ 
σεων κατ’ εφαρμογή της παρ. 9 του άρθρου 16 του 
Ν. 3669/08 («κύρια κατηγορία»). Κατά τα λοιπά εφαρ¬ 
μόζονται οι ισχύουσες διατάξεις για τη συμμετοχή 
εργοληπτικών επιχειρήσεων σε διαγωνισμούς για την 
κατασκευή Δημοσίων Έργων. 

Οι αλλοδαπές επιχειρήσεις δύναται να συμμετέχουν 
εφόσον πληρούν τις προϋποθέσεις της παρ. 21.1.1 β και 
21.1.1γ των όρων της διακήρυξης. 

Η εγγύηση συμμετοχής ορίζεται σε 4.729,74 €, σε 
γραμμάτιο κατάθεσης του Τ.Π. και Δ. ή σε εγγυητική 
επιστολή αναγνωρισμένης Τράπεζας ή του ΕΤΑΑ (πρώην 
ΤΣΜΕΔΕ) και θα ισχύει για τουλάχιστον 210 ημέρες από 
τη δημοπράτηση του έργου. 

Τεύχη του διαγωνισμού θα δίδονται προς τους ενδι¬ 
αφερομένους από το Τμήμα Αποχέτευσης του Δήμου 
Πειραιά, ενώ (εκτός από το έντυπο προσφοράς) θα είναι 
διαθέσιμα και από την ιστοσελίδα του Δήμου: νννννν. 
ρίΓ3θϋ5.9θν.9Γ/0θί3υΙ1.35ρΧ?ΐ30Ι0=678. 

ΠΡΟΣΟΧΗ!!! Θεωρημένο έντυπο προσφοράς θα δίνεται 
μέχρι και την Πέμπτη 4 Σεπτεμβρίου 2014 από το Τμήμα 
Αποχέτευσης. 

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι 
μπορούν να απευθύνονται στο Τμήμα Αποχέτευσης (Ευ¬ 
αγγελίστριας 21 και 34ου Συντάγματος Πεζικού, τηλ.: 
2014199813) κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες. 

Η παρούσα θα σταλεί για δημοσίευση στον τύπο και 
στο Φ.Ε.Κ./τ. ΔΔΣ. Τα έξοδα δημοσίευσης θα βαρύνουν 
τον ανάδοχο. 

Πειραιάς, 4 Αυγούστου 2014 

Ο Δήμαρχος και με ειδική εντολή 
Ο Γ ενικός Γ ραμματέας 
ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΔΙΑΜΑΝΤΙΔΗΣ 

-♦- 

(4) 

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 
ΔΗΜΟΣ ΙΛΙΟΥ 

Αριθμ. 45492/01-08-2014 

1) Ο Δήμος Ιλίου, προκηρύσσει ανοιχτό διαγωνισμό για 
την ανάθεση του έργου «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΣΥΝΘΕΤΙΚΟΥ 
ΤΑΠΗΤΑ ΣΤΙΒΟΥ (ΤΑΡΤΑΝ) ΣΤΟ ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ 
ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΑΣ», με προϋπολογισμό 347.000,00 ευρώ 
(με Φ.Π.Α.). Το έργο συντίθεται από την κατηγορία ερ¬ 
γασιών: ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ, με προϋπολογισμό 268.686,00 € 
(δαπάνη εργασιών, ΓΕ και ΟΕ και απρόβλεπτα). 

2) Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν τα συμ¬ 
βατικά τεύχη του διαγωνισμού (Διακήρυξη, Συγγραφή 
Υποχρεώσεων, κ.λπ.) με καταβολή ποσού 10,00 ευρώ 
εκτός αν αναλάβουν την αναπαραγωγή των τευχών 
με δική τους δαπάνη και επιμέλεια, από την έδρα της 
υπηρεσίας Κάλχου 48-50,Ίλιον, στο 308 γραφείο της Τε¬ 
χνικής Υπηρεσίας του Δήμου Ιλίου, κατά τις εργάσιμες 
ημέρες και ώρες και μέχρι τις 28/08/ 2014, ημέρα Πέμπτη. 

Η διακήρυξη του έργου έχει συνταχθεί κατά το εγκε¬ 
κριμένο από την Ενιαία Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων 
Συμβάσεων υπόδειγμα τύπου Β (487/2013 απόφαση της 
Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ.) ΦΕΚ Β' 2897/15-11-2013). 

Πληροφορίες στα τηλέφωνα 213-2030156/213-2030151, 
ΡΑΧ επικοινωνίας 210-2691865, αρμόδιοι υπάλληλοι για 
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επικοινωνία Χαρίκλεια Ζήση ή Αγγελική Δημητρακο- 
πούλου. 

3) Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στο Δημαρχιακό Κα¬ 
τάστημα του Δήμου Ιλίου στα γραφεία της Τεχνικής 
Υπηρεσίας του Δήμου Ιλίου, Κάλχου 48-50, 3ος όροφος, 
στις 02/09/2014 ημέρα Τρίτη και ώρα λήξης υποβολής 
των προσφορών 10,00 π.μ. και το σύστημα υποβολής 
προσφορών είναι με «ενιαίου ποσοστού έκπτωσης πάνω 
σε συμπληρωμένο τιμολόγιο της υπηρεσίας» του άρ¬ 
θρου 4 παρ. α και του άρθρου 5 του Ν. 3669/08 (ΚΔΕ). 

4) Στον διαγωνισμό γίνονται δεκτοί: 

• Μεμονωμένες εργοληπτικές επιχειρήσεις: 

α. Εγγεγραμμένες στο Μητρώο Εργοληπτικών Επιχει¬ 
ρήσεων (Μ.Ε.ΕΠ.) που τηρείται στη Γ.Γ.Δ.Ε. του ΥΠ.Υ.ΜΕ. 
ΔΙ.., εφόσον ανήκουν στην τάξη Α2,1η, 2η και 3η (εντός 
νομού ή επιλεγμένο) για έργα κατηγορίας Οικοδομικά. 

β. Προερχόμενες από κράτη - μέλη της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.) 
ή από κράτη που έχουν υπογράψει την συμφωνία για 
τις Δημόσιες Συμβάσεις (Σ.Δ.Σ.) του Παγκόσμιου Οργα¬ 
νισμού Εμπορίου (Π.Ο.Ε.), ή που προέρχονται από τρί¬ 
τες χώρες που έχουν υπογράψει διμερείς συμφωνίες 
σύνδεσης με την Ευρωπαϊκή Ένωση και έχουν κυρωθεί 
με σχετική απόφαση του αρμοδίου οργάνου, στα οποία 
τηρούνται επίσημοι κατάλογοι αναγνωρισμένων εργο¬ 
ληπτών, εφόσον είναι εγγεγραμμένες στους καταλό¬ 
γους αυτούς και σε τάξη και κατηγορία αντίστοιχη με 
τις καλούμενες του Ελληνικού Μητρώου Μ.Ε.ΕΠ. 

γ. Προερχόμενες από ως ανωτέρω β' κράτη, στα οποία 
δεν τηρούνται επίσημοι κατάλογοι αναγνωρισμένων 
εργοληπτών, εφόσον αποδεικνύουν ότι έχουν εκτελέσει 
έργα παρόμοια με το δημοπρατούμενο, από ποιοτική 
και ποσοτική άποψη. 

• Κοινοπραξίες Εργοληπτικών Επιχειρήσεων, των 
παραπάνω περιπτώσεων α, β και γ σε οποιονδήποτε 
συνδυασμό μεταξύ τους, υπό τους όρους του άρθρου 
16 παρ. 7 του ΚΔΕ (Κοινοπραξία στην ίδια κατηγορία) 
και υπό τον όρο ότι κάθε Εργοληπτική Επιχείρηση θα 
συμμετέχει στο κοινοπρακτικό σχήμα με ποσοστό όχι 
μικρότερο του 25% της καλούμενης κατηγορίας. 

• Κοινοπραξίες εργοληπτικών επιχειρήσεων για την 
κάλυψη των διαφόρων κατηγοριών των εργασιών του 
έργου υπό τους όρους της παρ. 3 του άρθρου 16 του 
ΚΔΕ. Το ποσοστό συμμετοχής της κάθε επιχείρησης στο 
κοινοπρακτικό σχήμα προκύπτει από τον προϋπολογι¬ 
σμό της κατηγορίας για την οποία αυτή συμμετέχει και 
δεν είναι απαραίτητο να αναγράφεται, στην περίπτωση 
δε που αναγραφεί λανθασμένα, δεν επηρεάζεται το κύ¬ 
ρος της συμμετοχής της επιχείρησης και της κοινοπρα¬ 
ξίας. Κατηγορία εργασιών με ποσοστό κάτω του 10% 
του προϋπολογισμού του έργου (χωρίς αναθεώρηση και 
Φ.Π.Α.), εφόσον δεν καλείται στη δημοπρασία, αθροίζε¬ 
ται στον προϋπολογισμό της μεγαλύτερης κατηγορίας. 

• Κάθε εργοληπτική επιχείρηση συμμετέχει είτε μεμο¬ 
νωμένα είτε ως μέλος ενός κοινοπρακτικού σχήματος. 
Γίνονται επίσης δεκτές και μεμονωμένες εργοληπτικές 
επιχειρήσεις ή κοινοπραξίες εργοληπτικών επιχειρήσεων 
κατ’ εφαρμογή της παρ. 9 του άρθρου 16 του ΚΔΕ («κύρια 
κατηγορία»). Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται οι ισχύουσες 
διατάξεις για τη συμμετοχή εργοληπτικών επιχειρήσεων 
σε διαγωνισμούς για την κατασκευή Δημοσίων Έργων. 

5) Για την συμμετοχή στο διαγωνισμό απαιτείται η 
κατάθεση εγγυητικής επιστολής ύψους 5.373,72 ευρώ 


και ισχύ τουλάχιστον 9 μηνών και 30 ημερών, μετά την 
ημέρα διεξαγωγής του διαγωνισμού. Ο χρόνος ισχύος 
των προσφορών είναι 9 μήνες. 

6) Το έργο χρηματοδοτείται από τη ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑ¬ 
ΤΕΙΑ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ/ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥ¬ 
ΣΕΩΝ ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΡΓΟΥ: 2014ΣΕ01600022. 

7) Προκαταβολή δεν θα χορηγηθεί. 

8) Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από 
τη Οικονομική Επιτροπή Δήμου Ιλίου. 

Ο Δήμαρχος 

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΖΕΝΕΤΟΣ 

-♦- 

(5) 

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 

ΔΗΜΟΣ ΙΛΙΟΥ 

Αριθμ. 45490/01-08-2014 

1) Ο Δήμος Ιλίου, προκηρύσσει ανοιχτό διαγωνισμό 
για την ανάθεση του έργου «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΣΥΝΘΕΤΙ¬ 
ΚΟΥ ΧΛΟΟΤΑΠΗΤΑ ΓΙΑ ΤΟ ΒΟΗΘΗΤΙΚΟ ΓΗΠΕΔΟ 
ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΤΑΔΙΟ ΙΛΙΟΥ», με 

προϋπολογισμό 291.411,00 ευρώ (με Φ.Π.Α.). Το έργο συ¬ 
ντίθεται από την κατηγορία εργασιών: ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ, 
με προϋπολογισμό 233.919,66 € (δαπάνη εργασιών, ΓΕ 
και ΟΕ και απρόβλεπτα). 

2) Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν τα συμ¬ 
βατικά τεύχη του διαγωνισμού (Διακήρυξη, Συγγραφή 
Υποχρεώσεων, κ.λπ.) με καταβολή ποσού 10,00 ευρώ 
εκτός αν αναλάβουν την αναπαραγωγή των τευχών 
με δική τους δαπάνη και επιμέλεια, από την έδρα της 
υπηρεσίας Κάλχου 48-50,Ίλιον, στο 308 γραφείο της Τε¬ 
χνικής Υπηρεσίας του Δήμου Ιλίου, κατά τις εργάσιμες 
ημέρες και ώρες και μέχρι τις 04/09/2014, ημέρα Πέμπτη. 

Η διακήρυξη του έργου έχει συνταχθεί κατά το εγκε¬ 
κριμένο από την Ενιαία Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων 
Συμβάσεων υπόδειγμα τύπου Β (487/2013 Απόφαση της 
Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ.) ΦΕΚ Β' 2897/15-11-2013). 

Πληροφορίες στα τηλέφωνα 213-2030156/213-2030151, 
ΡΑΧ επικοινωνίας 210 -2691865, αρμόδιοι υπάλληλοι για 
επικοινωνία Χαρίκλεια Ζήση ή Αγγελική Δημητρακο- 
πούλου. 

3) Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στο Δημαρχιακό Κα¬ 
τάστημα του Δήμου Ιλίου στα γραφεία της Τεχνικής 
Υπηρεσίας του Δήμου Ιλίου, Κάλχου 48-50, 3ος όροφος, 
στις 09/09/2014 ημέρα Τρίτη και ώρα λήξης υποβολής 
των προσφορών 10,00 π.μ. και το σύστημα υποβολής 
προσφορών είναι με «ενιαίου ποσοστού έκπτωσης πάνω 
σε συμπληρωμένο τιμολόγιο της υπηρεσίας» του άρ¬ 
θρου 4 παρ. α και του άρθρου 5 του Ν. 3669/08 (ΚΔΕ). 

4) Στον διαγωνισμό γίνονται δεκτοί: 

• Μεμονωμένες εργοληπτικές επιχειρήσεις: 

α. Εγγεγραμμένες στο Μητρώο Εργοληπτικών Επιχει¬ 
ρήσεων (Μ.Ε.ΕΠ.) που τηρείται στη Γ.Γ.Δ.Ε. του ΥΠ.Υ.ΜΕ. 
ΔΙ.., εφόσον ανήκουν στην τάξη Α2,1η και 2η για έργα 
κατηγορίας Οικοδομικά. 

β. Προερχόμενες από κράτη - μέλη της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.) 
ή από κράτη που έχουν υπογράψει την συμφωνία για 
τις Δημόσιες Συμβάσεις (Σ.Δ.Σ.) του Παγκόσμιου Οργα¬ 
νισμού Εμπορίου (Π.Ο.Ε.), ή που προέρχονται από τρί¬ 
τες χώρες που έχουν υπογράψει διμερείς συμφωνίες 
σύνδεσης με την Ευρωπαϊκή Ένωση και έχουν κυρωθεί 
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με σχετική απόφαση του αρμοδίου οργάνου, στα οποία 
τηρούνται επίσημοι κατάλογοι αναγνωρισμένων εργο¬ 
ληπτών, εφόσον είναι εγγεγραμμένες στους καταλό¬ 
γους αυτούς και σε τάξη και κατηγορία αντίστοιχη με 
τις καλούμενες του Ελληνικού Μητρώου Μ.Ε.ΕΠ. 

γ. Προερχόμενες από ως ανωτέρω β' κράτη, στα οποία 
δεν τηρούνται επίσημοι κατάλογοι αναγνωρισμένων 
εργοληπτών, εφόσον αποδεικνύουν ότι έχουν εκτελέσει 
έργα παρόμοια με το δημοπρατούμενο, από ποιοτική 
και ποσοτική άποψη. 

• Κοινοπραξίες Εργοληπτικών Επιχειρήσεων, των 
παραπάνω περιπτώσεων α, β και γ σε οποιονδήποτε 
συνδυασμό μεταξύ τους, υπό τους όρους του άρθρου 
16 παρ. 7 του ΚΔΕ (Κοινοπραξία στην ίδια κατηγορία) 
και υπό τον όρο ότι κάθε Εργοληπτική Επιχείρηση θα 
συμμετέχει στο κοινοπρακτικό σχήμα με ποσοστό όχι 
μικρότερο του 25% της καλούμενης κατηγορίας. 

• Κοινοπραξίες εργοληπτικών επιχειρήσεων για την 
κάλυψη των διαφόρων κατηγοριών των εργασιών του 
έργου υπό τους όρους της παρ. 3 του άρθρου 16 του 
ΚΔΕ. Το ποσοστό συμμετοχής της κάθε επιχείρησης στο 
κοινοπρακτικό σχήμα προκύπτει από τον προϋπολογι¬ 
σμό της κατηγορίας για την οποία αυτή συμμετέχει και 
δεν είναι απαραίτητο να αναγράφεται, στην περίπτωση 
δε που αναγραφεί λανθασμένα, δεν επηρεάζεται το κύ¬ 
ρος της συμμετοχής της επιχείρησης και της κοινοπρα¬ 
ξίας. Κατηγορία εργασιών με ποσοστό κάτω του 10% 
του προϋπολογισμού του έργου (χωρίς αναθεώρηση και 
Φ.Π.Α.), εφόσον δεν καλείται στη δημοπρασία, αθροίζε¬ 
ται στον προϋπολογισμό της μεγαλύτερης κατηγορίας. 

• Κάθε εργοληπτική επιχείρηση συμμετέχει είτε μεμο¬ 
νωμένα είτε ως μέλος ενός κοινοπρακτικού σχήματος. 
Γίνονται επίσης δεκτές και μεμονωμένες εργοληπτικές 
επιχειρήσεις ή κοινοπραξίες εργοληπτικών επιχειρήσε¬ 
ων κατ’ εφαρμογή της παρ. 9 του άρθρου 16 του ΚΔΕ 
(«κύρια κατηγορία»). Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται οι 
ισχύουσες διατάξεις για τη συμμετοχή εργοληπτικών 
επιχειρήσεων σε διαγωνισμούς για την κατασκευή Δη¬ 
μοσίων Έργων. 

5) Για την συμμετοχή στο διαγωνισμό απαιτείται η 
κατάθεση εγγυητικής επιστολής ύψους 4.678,39 ευρώ 
και ισχύ τουλάχιστον 9 μηνών και 30 ημερών, μετά την 
ημέρα διεξαγωγής του διαγωνισμού. Ο χρόνος ισχύος 
των προσφορών είναι 9 μήνες. 

6) Το έργο χρηματοδοτείται από τη ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑ¬ 
ΤΕΙΑ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ/ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥ¬ 
ΣΕΩΝ ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΡΓΟΥ: 2014ΣΕ01600013. 

7) Προκαταβολή δεν θα χορηγηθεί. 

8) Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από 
τη Οικονομική Επιτροπή Δήμου Ιλίου. 

Ο Δήμαρχος 

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΖΕΝΕΤΟΣ 

-♦- 

( 6 ) 

ΔΗΜΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ - ΑΓ. I. ΡΕΝΤΗ 

Αριθμ. 52345 

Περίληψη διακήρυξης του ανοικτού μειοδοτικού δι¬ 
αγωνισμού σχετικά με την προμήθεια γραφικής ύλης 
και μικροαντικειμένων γραφείου-σφραγίδες, για τις 
ανάγκες των υπηρεσιών του Δήμου Νίκαιας-Αγ. I. Ρέ- 

ντη για ένα έτος. 


1. Αναθέτουσα Αρχή. 

Δήμος Νίκαιας-Αγ. I. Ρέντη, οδός Π. Τσαλδάρη 10, 
Νίκαια, Τ.Κ. 18450, τηλ. 213-2075320,329 και -129, Ραχ 
2132075328, ιστοσελίδα νννννν.ηϋοία-Γθηίίε.οον.ςΓ. 

2. Προϋπολογισμός. 

Ο συνολικός προϋπολογισμός ανέρχεται και δεν θα 
ξεπεράσει το ποσό των € 42.334,83 (Σαράντα δύο χι¬ 
λιάδων τριακοσίων τριάντα τέσσερα Ευρώ και ογδόντα 
τριών λεπτών) συμπ/νου Φ.Π.Α 23%, του προϋπολογι¬ 
σμού εξόδων οικονομικού έτους 2014. 

3. Διάρκεια σύμβασης. 

Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται σε ένα (1) έτος από 
την υπογραφή της. 

4. Διαδικασία ανάθεσης, διαδικασία αξιολόγησης και 
κριτήρια επιλογής του αναδόχου. 

Οι προμηθευτές υποχρεούται να συμμετάσχουν στο 
σύνολο ή σε μέρος της προμήθειας. 

Ανοικτός μειοδοτικός διαγωνισμός με κριτήριο κατα- 
κύρωσης τη χαμηλότερη τιμή στο σύνολο ή σε μέρος 
των υπό προμήθεια ειδών, σύμφωνα με τις διατάξεις 
του Π.Δ. 60/2007 και του ΕΚΠΟΤΑ (υπουργική απόφαση 
11389/93 ΦΕΚ 185Β/23-03-1993) και τα οριζόμενα στις 
τεχνικές απαιτήσεις της παρούσης, οι οποίες αποτελούν 
αναπόσπαστο τμήμα αυτής. 

Προθεσμία υποβολής προσφορών. 

Ορίζεται η 21η-8-2014 ημέρα Πέμπτη και ώρα 15:00 μ.μ, 
όπως αναλυτικά αναφέρονται στη Διακήρυξη Δημάρχου. 

6. Ημερομηνία αποσφράγισης προσφορών. 

Αποσφράγιση και αξιολόγηση τεχνικών προσφορών, 

από την αρμόδια επιτροπή ορίζεται η 22η-8-2014 ημέρα 
Παρασκευή και ώρα 12:00π.μ. 

Αποσφράγιση και αξιολόγηση οικονομικών προσφο¬ 
ρών, από την αρμόδια επιτροπή ορίζεται η 29η-8-2014 
ημέρα Παρασκευή και ώρα 12:00π.μ. 

7. Απαιτούμενες εγγυήσεις. 

Εγγύηση συμμετοχής στον διαγωνισμό (εγγυητική 
επιστολή αναγνωρισμένου Πιστωτικού Ιδρύματος της 
χώρας ή Γραμμάτιο Παρακαταθήκης από το Ταμείο Πα¬ 
ρακαταθηκών και Δανείων), για ποσό που αντιστοιχεί 
σε ποσοστό 5% επί της προϋπολογισθείσης από την 
υπηρεσία δαπάνης συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α 23%. 

Εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύμβασης (εγγυητική 
επιστολή αναγνωρισμένου Πιστωτικού Ιδρύματος της 
χώρας ή Γραμμάτιο Παρακαταθήκης από το Ταμείο 
Παρακαταθηκών και Δανείων), η οποία αντιστοιχεί σε 
ποσοστό 10% της συνολικής συμβατικής αξίας, χωρίς 
τον Φ.Π.Α. 

Ο Δήμαρχος 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΙΩΑΚΕΙΜΙΔΗΣ 
-♦- 

(7) 

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 
ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ 

Αριθμ. 19265 

Ο Δήμος Χαλανδρίου προκηρύσσει Ανοικτό Διεθνή 
Διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές με κριτή¬ 
ριο κατακύρωσης για κάθε είδος καυσίμου (Ομάδα 1 
έως 3) τη χαμηλότερη τιμή (μεγαλύτερη προσφερόμενη 
ποσοστιαία έκπτωση) επί των Μέσων Χονδρικών Τιμών 
(Μ.Χ.Τ.), κατά την ημέρα παράδοσης, βάσει του «Δελτί¬ 
ου Πιστοποίησης Τιμών», του Τμήματος Εμπορίου και 
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Τουρισμού, της Διεύθυνσης Ανάπτυξης του Κεντρικού 
Τομέα της Περιφέρειας Αττικής. Το ανωτέρω ποσοστό 
μπορεί να είναι και αρνητικό, χωρίς να υπερβαίνει το 
5% (άρθρο 63 του Ν. 4257/2014). Για τα λιπαντικά και 
αντιψυκτικά (Ομάδα 4) κριτήριο κατακύρωσης είναι η 
χαμηλότερη τιμή στο σύνολο της Ομάδας 4, όπως ανα¬ 
λυτικά αναφέρεται στις τεχνικές Προδιαγραφές για την 
προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών με Α.Μ. 22/14, προϋ¬ 
πολογισμού 1.581.122,16 € (συμπ/νου Φ.Π.Α. και δικαίωμα 
προαίρεσης 15%) για τις ανάγκες των υπηρεσιών του 
Δήμου Χαλανδρίου και των Ν.Π.Δ.Δ. Πρωτοβάθμιας και 
Δευτεροβάθμιας Σχολικής Επιτροπής. 

Ημερομηνία λήξης κατάθεσης προσφορών η 10η Σε¬ 
πτεμβρίου ημέρα Τετάρτη και ώρα 10.00 π.μ. 

Η γλώσσα σύνταξης των προσφορών θα είναι η Ελ¬ 
ληνική. 

Στον διαγωνισμό γίνονται δεκτοί όσοι κατέχουν τα 
προσόντα και προσκομίσουν τα νόμιμα δικαιολογητικά 
σύμφωνα με τα άρθρα 5 και 6 της διακήρυξης. 

Ισχύουσα νομοθεσία: Π.Δ. 60/07, Ν, 3463/06, υπουργική 
απόφαση 11389/93, Ν. 3852/10, Ν. 3886/10. 

Η εγγύηση συμμετοχής θα είναι ίση με το 2% επί της 
προϋπολογισθείσας δαπάνης ανά ομάδα συμπ/νου του 
ΦΠΑ δηλαδή: 


ΟΜΑΔΑ 

ΠΡΟΥΠ/ΣΜΟΣ 

ΠΟΣΟ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ 
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

Α. ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ 
ϋΙΕδΕΕ 

842.810,76€ 

16.856,22€ 

Β. ΒΕΝΖΙΝΗ 
ΑΜΟΛΥΒΔΗ 

74.999,25€ 

1.499,99€ 

Γ. ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ 
ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ 

315.408,60€ 

6.308,18€ 

Δ. ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ 

69.126,00€ 

1.382,52€ 


Κοινό λεξιλόγιο για τις δημόσιες συμβάσεις ΟΡ\/: 


ΟΜΑΔΑ 

ορν 

ΠΟΣΟΤΗΤΑ 
(σε λίτρα) 

Α. ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ 
ΩΙΕδΕί 

091 34200-9 

638.000,00 

Β. ΒΕΝΖΙΝΗ 
ΑΜΟΛΥΒΔΗ 

091 32100-4 

45.000,00 

Γ. ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ 
ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ 

091 35100-5 

298.400,00 

Δ. ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ 

092 10000-4 

24.875,00 


Η παρούσα και όλη η με αριθμό 22/14 μελέτη θα αναρ- 
τηθεί στην ιστοσελίδα του Δήμου νννννν.άαΙαηάπ.ρΓ. 

Περισσότερες πληροφορίες μπορούν να παίρνουν οι 
ενδιαφερόμενοι τις εργάσιμες ημέρες και ώρες στο 
Τμήμα Προμηθειών του Δήμου. 

Ημερομηνία αποστολής στην Εφημερίδα των Ευρω¬ 
παϊκών Κοινοτήτων: 15/07/2014 

Χαλάνδρι, 4 Αυγούστου 2014 

Ο Δήμαρχος 
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΟΥΡΑΣΗΣ 


( 8 ) 

ΔΗΜΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ - ΑΓ. I. ΡΕΝΤΗ 
Αριθμ. 52297 

Περίληψη διακήρυξης του ανοικτού μειοδοτικού δια¬ 
γωνισμού σχετικά με την προμήθεια ειδών τροφίμων 
για τις ανάγκες του Ν.Π.Δ.Δ. «ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ 
ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΝΙΚΑΙΑΣ -ΑΓ. I. ΡΕΝΤΗ» 

για ένα έτος. 

1. Αναθέτουσα Αρχή. 

Δήμος Νίκαιας-Αγ. I. Ρέντη, οδός Π. Τσαλδάρη 10, 
Νίκαια, Τ.Κ. 18450, τηλ. 210- 4278120 και -129, Ραχ 210- 
4278128, ιστοσελίδα νννννν.ηίΙοία-ΓΘηΙίε.ςον.^Γ. 

2. Προϋπολογισμός. 

Ο συνολικός προϋπολογισμός ανέρχεται και δεν θα 
ξεπεράσει το ποσό των € 179.446,56 (Εκατόν εβδομή¬ 
ντα εννέα χιλιάδων τετρακόσια σαράντα έξι Ευρώ και 
πενήντα έξι λεπτών) (συμπ/νου ΦΠΑ 13% και 23%), του 
προϋπολογισμού εξόδων οικονομικού έτους 2014 και 
συνεχιζόμενα στον προϋπολογισμό έτους 2015. 

3. Διάρκεια σύμβασης. 

Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται σε ένα (1) έτος από 
την υπογραφή της. 

4. Διαδικασία ανάθεσης, διαδικασία αξιολόγησης και 
κριτήρια επιλογής του αναδόχου. 

Οι προμηθευτές υποχρεούται να συμμετάσχουν στο 
σύνολο ή σε μέρος της προμήθειας. 

Ανοικτός μειοδοτικός διαγωνισμός με κριτήριο κατα¬ 
κύρωσης τη χαμηλότερη τιμή στο σύνολο ή σε μέρος 
των υπό προμήθεια ειδών, σύμφωνα με τις διατάξεις 
του Π.Δ. 60/2007 και του ΕΚΠΟΤΑ (υπουργική απόφαση 
11389/93 ΦΕΚ 185Β/23-03-1993) και τα οριζόμενα στις 
τεχνικές απαιτήσεις της παρούσης, οι οποίες αποτελούν 
αναπόσπαστο τμήμα αυτής. 

Προθεσμία υποβολής προσφορών. 

Ορίζεται η 21η-8-2014 ημέρα Πέμπτη και ώρα 15:00 μ.μ, 
όπως αναλυτικά αναφέρονται στη Διακήρυξη Δημάρχου. 

6. Ημερομηνία αποσφράγισης προσφορών. 

Αποσφράγιση και αξιολόγηση τεχνικών προσφορών, 

από την αρμόδια επιτροπή ορίζεται η 22η-8-2014 ημέρα 
Παρασκευή και ώρα 10:00π.μ. 

Αποσφράγιση και αξιολόγηση οικονομικών προσφο¬ 
ρών, από την αρμόδια επιτροπή ορίζεται η 29η-8-2014 
ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:00π.μ. 

7. Απαιτούμενες εγγυήσεις. 

Εγγύηση συμμετοχής στον διαγωνισμό (εγγυητική 
επιστολή αναγνωρισμένου Πιστωτικού Ιδρύματος της 
χώρας ή Γραμμάτιο Παρακαταθήκης από το Ταμείο Πα¬ 
ρακαταθηκών και Δανείων), για ποσό που αντιστοιχεί 
σε ποσοστό 5% επί της προϋπολογισθείσης από την 
υπηρεσία δαπάνης συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α 23%. 

Εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύμβασης (εγγυητική 
επιστολή αναγνωρισμένου Πιστωτικού Ιδρύματος της 
χώρας ή Γραμμάτιο Παρακαταθήκης από το Ταμείο 
Παρακαταθηκών και Δανείων), η οποία αντιστοιχεί σε 
ποσοστό 10% της συνολικής συμβατικής αξίας, χωρίς 
τον Φ.Π.Α. 

Ο Δήμαρχος 
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΙΩΑΚΕΙΜΙΔΗΣ 
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0 ) 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ 
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝ. ΕΡΓΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ 
ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ 

Αριθμ. 66187/10261/ΦΕ 

Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ιονίων δια¬ 
κηρύττει ότι εκθέτει σε ανοιχτό δημόσιο μειοδοτικό δι¬ 
αγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές με το σύστημα 
του ενιαίου ποσοστού έκπτωσης, σύμφωνα με τις δια¬ 
τάξεις του άρθρου 3 παραγρ. 3α και του άρθρου 5 του 
Ν. 3669/08 «της κωδικοποίησης της νομοθεσίας κατα¬ 
σκευής δημοσίων έργων», ΦΕΚ Α' 116/08 καθώς και όλες 
τις διατάξεις του ανωτέρω νόμου για την δημοπράτηση 
του έργου: «ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΔΙΚΗΣ 
ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ Π.Ε. ΛΕΥΚΑΔΑΣ», 

Προϋπολογισμού 200.000,00 € (με το Φ.Π.Α. 23%) ήτοι 
ποσό για δημοπράτηση 162.532,91 ΕΥΡΩ, (χωρίς αναθε¬ 
ώρηση και Φ.Π.Α.) 

Κατηγορία έργου ΟΔΟΠΟΙΙΑ 

Η ανάδειξη του αναδόχου θα γίνει κατόπιν εφαρμογής 
του Ν. 3669/08 και με κριτήριο ανάθεσης τη χαμηλό¬ 
τερη τιμή. 

Στα πλαίσια του έργου θα εκτελεσθούν εργασίες τε¬ 
χνικών έργων και εργασίες οδικής ασφάλειας με τοπο¬ 
θέτηση στηθαίων και πινακίδων επί του επαρχ. Οδικού 
δικτύου Λευκάδας και Μεγανησίου. 

Η δημοπρασία θα γίνει στα γραφεία της Διεύθυνσης 
Τεχνικών Έργων της Περιφερειακής Ενότητας Λευκά¬ 
δας (Διοικητήριο) την 26η μηνάς Αυγούστου του έτους 
2014 ημέρα Τρίτη (και ώρα λήξης αποδοχής προσφορών 
η 10:00 π.μ.). 

Αν για οποιονδήποτε λόγο δεν διεξαχθεί η δημοπρασία 
την προαναφερθείσα ημερομηνία ή αν διεξαχθεί μεν αλλά 
δεν κατατεθεί καμιά προσφορά, θα διενεργηθεί σε νέα 
ημερομηνία που θα καθορίσει με πράξη της η Προϊσταμέ- 
νη Αρχή και η οποία θα γνωστοποιηθεί με ΦΑΞ πέντε (5) 
τουλάχιστον εργάσιμες ημέρες πριν τη νέα ημερομηνία, 
σε όσους έλαβαν τεύχη του διαγωνισμού και την ίδια ώρα 
(10:00 π.μ.). Η ίδια διαδικασία μπορεί να επαναληφθεί και 
δεύτερη φορά με τους ίδιους όρους και προϋποθέσεις. 

Οι εργοληπτικές επιχειρήσεις θα καταθέσουν φάκελο 
προσφοράς ιδιοχείρως στην Επιτροπή Διαγωνισμού. 
Δεν γίνονται δεκτές προσφορές για τμήματα του έργου 
ή εναλλακτικές προσφορές. 

Στην δημοπρασία γίνονται δεκτές εργοληπτικές επι¬ 
χειρήσεις Εγγεγραμμένες στο Μητρώο Εργοληπτικών 
Επιχειρήσεων Μ.Ε.ΕΠ. που τηρείται στη ΓΓΔΕ του Υ.ΠΕ. 
ΧΩ.Δ.Ε., εφόσον ανήκουν στην Α2 ή 1η τάξη για έργα 
κατηγορίας ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ, ή στην 2η τάξη με έδρα το 
Νομό Λευκάδας ή δεύτερο το Νομό Λευκάδας που δη¬ 
λώνεται στο Μ.Ε.ΕΠ. για έργα κατηγορίας ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ. 

Για τη συμμετοχή στον διαγωνισμό απαιτείται η κα¬ 
τάθεση εγγυητικής επιστολής ύψους 3.251,00 € που θα 
απευθύνεται είτε στην υπηρεσία που διεξάγει το διαγω¬ 
νισμό, είτε στο φορέα κατασκευής, είτε στον κύριο του 
έργου και έχει χρόνο ισχύος τουλάχιστον έξι (6) μηνών 
και 30 ημερών σύμφωνα με το άρθρο 24 παρ. 2 και 3 
του Ν. 3669/08 και τις υπόλοιπες ισχύουσες διατάξεις. 

Ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι για διάστημα 
έξι (6) μηνών από την ημερομηνία υποβολής των προ¬ 
σφορών (κατά τη διάταξη του άρθρου 24 παρ. 2 του 
Ν. 3669/08 (ΚΔΕ)). 


Η διακήρυξη του έργου έχει συνταχθεί κατά το εγκε¬ 
κριμένο από τον Υπουργό ΥΠΟ.ΜΕ.ΔΙ υπόδειγμα τύπου Β. 

Η συνολική προθεσμία εκτέλεσης του έργου ορίζεται 
σε έξι (6) μήνες. 

Τα απαιτούμενα έξι (6) μηχανόσημα του Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε. 
(υπολογιζόμενο με βάση τον προϋπολογισμό του έρ¬ 
γου, χωρίς Φ.Π.Α.) ή πρωτότυπο ισόποσο γραμμάτιο 
είσπραξης αγοράς ενσήμων Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε. (επ’ ονόματι 
του διαγωνιζομένου). Η οποιαδήποτε υποδιαίρεση του 
μηχανόσημου καλύπτεται με ακέραιο μηχανόσημο. 

Το έργο χρηματοδοτείται από Πιστώσεις Π.Δ.Ε./ΣΑΕΠ 
022 στην οποία συμπεριλαμβάνεται το επί θέματι έργο 
ως υποέργο της ΠΕ Λευκάδας με α/α 4 με τίτλο «Συντή¬ 
ρηση οδικού δικτύου αρμοδιότητας Π.Ε. Λευκάδας-2013» 
με Κ.Α. 2013ΕΠ02200001 της ΣΑΕΠ 022 εγκριθείσας πί¬ 
στωσης 200.000,00€. 

Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από την 
Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων 
(Προϊσταμένη Αρχή). 

Οι διαγωνιζόμενοι μπορούν να λάβουν γνώση των 
σχετικών της δημοπρασίας όλες τις εργάσιμες ημέρες 
και ώρες υποδοχής του κοινού στα γραφεία Δ/νσεως 
Τεχνικών Έργων Περιφερειακής Ενότητας Λευκάδας 
της Π.Ι.Ν. (Διοικητήριο Λευκάδας) μέχρι και 21-08-2014 
ημέρα Πέμπτη. 

Πληροφορίες στο τηλέφωνο 26453 60771 Αλεξία «ά¬ 
τσαλη. 

Λευκάδα, 4 Αυγούστου 2014 

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής 
ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΣΠΥΡΟΥ 

-♦- 

( 10 ) 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΕΛΛΑΣ 
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ 

Αριθμ. 302291/2459/21724 

1. Η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας διά της Οικο¬ 
νομικής Επιτροπής ως Προϊσταμένης Αρχής και την Δι¬ 
εύθυνση Τεχνικών Έργων της Περιφερειακής Ενότητας 
Πέλλας, προκηρύσσει ανοιχτό διαγωνισμό για την ανά¬ 
θεση του έργου «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΧΩΡΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΗΡΙΟΥ 
ΕΔΕΣΣΑΣ», με προϋπολογισμό 100.000,00 ΕΥΡΩ. Το έργο 
συντίθεται από τις ακόλουθες κατηγορίες εργασιών: 

Α) κατηγορία ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ, με προϋπολογισμό 
69.275.53€ (δαπάνη εργασιών, ΓΕ και ΟΕ, απρόβλεπτα) 

Β) κατηγορία Η/Μ, με προϋπολογισμό 9.499.00€ (δα¬ 
πάνη εργασιών, ΓΕ και ΟΕ, απρόβλεπτα). 

2. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν τα συμ¬ 
βατικά τεύχη του διαγωνισμού (Διακήρυξη, Συγγραφή 
Υποχρεώσεων κ.τ,λ.) από την έδρα της Υπηρεσίας 4ος 
όροφος, Διοικητήριο Έδεσσας, μέχρι τις 21-8-2014. 

Τα τεύχη εκτός του εντύπου οικονομικής προσφοράς 
διατίθενται δωρεάν στη διεύθυνση: ΙιΙίρΥ/νννννν.ρΙκπι.ρον. 
9Γ/άθί9υΙ1.35ρχ?ΐ3η9=θΙ-ΘΒ&ρ39θ=233 

Η διακήρυξη του έργου έχει συνταχθεί κατά το εγκε¬ 
κριμένο από τον υπουργό ΠΕΧΩΔΕ υπόδειγμα τύπου Β'. 

Πληροφορίες στο τηλέφωνο 2381351319, 318, ΡΑΧ επι¬ 
κοινωνίας 2381351384, αρμόδιος υπάλληλος για επικοι¬ 
νωνία Χατζηιωαννίδης Βασίλειος, Οικονόμου Χρήστος. 

3. Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στις 26-8-2014 ημέ¬ 
ρα Τρίτη και ώρα 10.00 π.μ. και το σύστημα υποβολής 
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προσφορών είναι με επιμέρους ποσοστά έκπτωσης του 
άρθρου 6 του Ν. 3669/08. 

4. Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτοί: 

Α) Ημεδαποί διαγωνιζόμενοι, μεμονωμένοι ή σε κοινο¬ 
πραξία, εγγεγραμμένοι στο Μ.Ε.ΕΠ, που καλύπτουν τις 
κατηγορίες και τάξεις του έργου, Α1 τάξης και άνω για 
έργα κατηγορίας ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ και στην Α1 και άνω 
για έργα κατηγορίας Η/Μ 

Β) Αλλοδαποί διαγωνιζόμενοι που αποδεικνύουν ότι 
κατά την τελευταία πενταετία, έχουν εκτελέσει έργα 
παρόμοια (ποιοτικά και ποσοτικά) με το δημοπρατού- 
μενο. 

5. Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό απαιτείται η κα¬ 
τάθεση εγγυητικής επιστολής ύψους 1615,49 ΕΥΡΩ. Ο 
χρόνος ισχύος των προσφορών είναι 7 (επτά) μηνών, 
μετά την ημέρα διεξαγωγής του διαγωνισμού. 

6. Το έργο χρηματοδοτείται από το ΠΔΕ και ΚΑΠ 
2013 Π.Ε. ΠΕΛΛΑΣ (αριθ. ενάρ. έργου 4271ΠΕΛ002ΚΑΠ11) 
Προκαταβολή δεν θα χορηγηθεί και υπάρχει η υπ’ αριθ. 
285484/22-7-2014 και 876/2014 αποφάσεις έγκρισης δι¬ 
άθεσης πίστωσης. 

7. Το αποτέλεσμα της Δημοπρασίας θα εγκριθεί από 
την Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Κεντρικής 
Μακεδονίας. 

Έδεσσα, 2 Ιουνίου 2014 

Η Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής 
ΑΘΗΝΑ ΑΘΑΝΑΣΙΑΣΟΥ ΑΗΔΟΝΑ 

-♦- 

( 11 ) 

ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ ΑΕ 

ΑΝΘΡ. ΠΟΡΟΙ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ 
Αρ. Διακήρυξης 5388 

Η εταιρία Εγνατία Οδός ΑΕ διενεργεί διαγωνισμό 
προς κάθε ενδιαφερόμενο για την ανάδειξη αναδόχου 
της Προμήθειας υπηρεσιών Φύλαξης των κεντρικών 
εγκαταστάσεων της ΕΟΑΕ για χρονικό διάστημα δύο 
(2) ετών σύμφωνα με τη διαδικασία και τον κανονι¬ 
σμό προμηθειών της εταιρίας. Ο προϋπολογισμός εί¬ 
ναι 90.000 ευρώ, η ημερομηνία λήξης υποβολής των 
αιτήσεων - προσφορών είναι 08/09/2014 και ώρα 10:59 
και η ημερομηνία διεξαγωγής του διαγωνισμού είναι 
08/09/2014 και ώρα 11:00, στα γραφεία της «ΕΓΝΑΤΙΑ 
ΟΔΟΣ Α.Ε.», στο ισόγειο του κτιρίου Μποτζώρλος II, στο 
6ο χιλ. Θεσσαλονίκης-Οέρμης. 

Όροι συμμετοχής είναι ότι το αντικείμενο δραστη¬ 
ριότητας του αναδόχου θα είναι η παροχή υπηρεσιών 
ασφαλείας σύμφωνα με το πιστοποιητικό του οικείου 
Επιμελητηρίου, με το οποίο πιστοποιείται, αφενός η 
εγγραφή τους σ’ αυτό και το ειδικό επάγγελμα του 
κατά την ημέρα διεξαγωγής του διαγωνισμού και αφε¬ 
τέρου ότι συνεχίζούν να παραμένουν εγγεγραμμένη και 
έγκριση του Γ ενικού Επιτελείου Εθνικής Αμυνας για τη 
στολή του προσωπικού της. Κατά την υπογραφή της 
σύμβασης απαιτείται εγγυητική 10% καλής εκτέλεσης. 
Οι υπηρεσίες θα παρέχονται στο 6 χλμ θεσ/νικης ©έρ¬ 
μης 57001 ©έρμη. 

Αντικείμενο εργασιών του αναδόχου θα είναι η Φύλα¬ 
ξη των κεντρικών εγκαταστάσεων της ΕΟΑΕ σύμφωνα 
με το Παράρτημα I και την περιγραφή στο τεχνικό αντι¬ 
κείμενό του. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλαμ- 


βάνουν το πλήρες κείμενο της προκήρυξης, είτε από 
την ιστοσελίδα της «Εγνατία Οδός Α.Ε.»: νννννν.θςηαΐία. 
συ στην περιοχή ΝΕΑ/Προκηρύξεις, είτε από το Τμήμα 
Προμηθειών της «Εγνατία Οδός Α.Ε.», 6ο χιλ. ©εσ/νίκης- 
Οέρμης Τ.Θ. 60030 Τ.Κ. 57001 ©έρμη Θεσσαλονίκη τηλ. 
2310-470.200, όπου μπορούν να απευθύνονται και για 
την παροχή πρόσθετων διευκρινίσεων. 

Το χρονικό διάστημα της προμήθειας ορίζεται σε δύο 
(2) έτη. Η ανάθεση της Προμήθειας θα γίνει με κριτήριο 
τη χαμηλότερη τιμή. Οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύ¬ 
ουν τους προσφέροντες για εξήντα (60) ημέρες από την 
επόμενη ημέρα της ημερομηνίας λήξης της υποβολής 
των προσφορών. Μετά τη λήξη της προσφοράς, αυτή 
είναι σε ισχύ εφόσον ο Διαγωνιζόμενος δηλώσει την 
παράτασή της χωρίς καμία μεταβολή της τιμής της προ¬ 
σφοράς. Δεν γίνονται δεκτές εναλλακτικές προσφορές. 

Οι πληρωμές ολοκληρώνονται μέσα σε ένα μήνα υπό 
την προϋπόθεση ότι θα έχουν υποβληθεί έγκαιρα όλα 
τα προβλεπόμενα δικαιολογητικά. 

ΣΚΑΡΒΕΛΑΚΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ, Τμηματάρχης Τμήματος 
Υγιεινής και Ασφάλειας 

©εσ/νίκη, 6 χλμ ©εσ/νίκης - ©έρμης, Τ.Κ. 57001. 

Θεσσαλονίκη, 1 Αυγούστου 2014 

Ο Πρόεδρος Επιτροπής 
ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΣΚΑΡΒΕΛΑΚΗΣ 

-♦- 

( 12 ) 

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ «ΛΑΪΚΟ» 

Αριθμ. 11402/1-08-2014 

Το «ΛΑΪΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ», προκηρύσσει διεθνή δημό¬ 
σιο ανοικτό επαναληπτικό διαγωνισμό για την ανάδειξη 
χορηγητή ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΩΝ & ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΑΥΤΟ¬ 
ΜΑΤΩΝ ΑΝΑΛΥΤΩΝ ΒΙΟΧΗΜΙΚΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΜΕ 
ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΣΥΝΟΔΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ σύμφωνα με 
την υπ’ αριθμ. 1/24-07-2014 (θέμα 58ο ΕΗΔ) απόφαση 
Δ.Σ. και κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα 
από οικονομικής άποψης προσφορά. (Α.Δ. 47/2014). Ο 
προϋπολογισμός της Υπηρεσίας, ανέρχεται συνολικά 
στο ποσό των οκτακόσιων χιλιάδων ευρώ (800.000,00€) 
συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. Γλώσσα Ελληνική. 
Ημερομηνία λήξης υποβολής προσφορών 22 Σεπτεμ¬ 
βρίου 2014 ημέρα Δευτέρα με ώρα λήξης την 10:30 π.μ. 
της αυτής ημερομηνίας (22-09-2014), στο γραφείο Προ¬ 
μηθειών. Ημερομηνία αποσφράγισης των προσφορών 
στις 23 Σεπτεμβρίου 2014 ημέρα Τρίτη και ώρα 10:30 
π.μ. στο Λαϊκό Νοσοκομείο στο Γραφείο Προμηθειών. 
Η εγγύηση συμμετοχής που απαιτείται ανέρχεται στο 
5% της προϋπολογιζόμενης δαπάνης ή όπως αναλυτικά 
αναφέρεται στο τεύχος της διακήρυξης. Χρόνος ισχύος 
προσφορών 120 ημέρες. Εναλλακτικές προσφορές δεν 
γίνονται αποδεκτές. Η δαπάνη θα βαρύνει τον ΚΑΕ 1359α 
του προϋπολογισμού του Νοσοκομείου. Ημερομηνία 
δημοσίευσης περίληψης της διακήρυξης στην Ε.Ε.Ε.Κ.: 
30-07-2014. Ημερομηνία Δημοσίευσης της Διακήρυξης 
στον Ελληνικό Τύπο την 01η-08-2014. Πληροφορίες όλες 
τις εργάσιμες ημέρες από 7.00 π.μ. έως 14.30 μ.μ. από 
το Γραφείο Προμηθειών τηλ. 210-745.65.50. 

Ο Διοικητής 

ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΤΣΙΟΓΙΑΝΝΗΣ 
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